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ARICA Y PARINACOTA 


PROTOCOLO DE ACUERDO 
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
Y. 
FUNDACIÓN ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS VALDÉS 
“EMERGENCIA COVID-19” 


En Arica, a 3.0 JUL 2020 , entre el GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y 
PARINACOTA, RUT 61.978.890-7, persona jurídica de Derecho Público, representado por su 
Intendente Regional, don Roberto Erpel Seguel, ambos con domicilio en Avda. General 
Velásquez N? 1775, de esta ciudad, en adelante € indistintamente “GORE AyP” o “Gobierno 
Regional”, por una parte, y por la otra, FUNDACIÓN ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS 
VALDÉS, en adelante “Fundación Altiplano” o “FA”, RUT 65.122.070-K, representada por 
su Director Ejecutivo don Cristian Heinsen Planella, ambos con domicilio en calle Andrés 
Bello N? 1515, Villa Magisterio, de la ciudad de Arica. Y conjunta e indistintamente "las partes", 
vienen a suscribir el siguiente convenio: 


VISTOS: 


1. Oficio N* 0281 del Gobierno Regional, de fecha 30 de marzo de 2020, en respuesta a 
carta de FA respecto de ajuste de sub-ejecución ante emergencia COVID-19. 

2. Informe FA a la División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE AyP, de fecha 
03 de julio 2020. 

3. Carta de FA dirigida a Intendente GORE AyP, por Informe Sub-Ejecución Programa 
Puesta en Valor del Patrimonio (PPVP) de FA, de fecha 6 de julio 2020, mediante la cual 
se informa estado de sub-ejecución de iniciativas “Restauración de la iglesia de 
Santiago de Belén, código BIP 40002912-0” y “Restauración de la iglesia de 
Virgen de la Asunción de Ticnamar”, código BIP 40003075-0. 

4. Informe destinado a GORE y al Consejo Regional (CORE), de fecha 06 de julio 2020, a 
través del cual se presenta estado general de sub-ejecución FA, para Programa de Puesta 
en Valor (PPVP) SUBDERE y en particular de las iniciativas antes teferidas. 


CONSIDERANDO: 


a) Que, este acuerdo se establece en el marco de las sub-ejecución de las iniciativas 
“Restauración de la iglesia de Santiago de Belén, código BIP 40002912-0” y 
“Restauración de la iglesia de Virgen de la Asunción de Ticnamar”, código BIP 
40003075-0. Que tienen sus respectivos convenios vigentes, con toma de razón de 
Contraloría Regional. 


b) Que, la Fundación Altiplano es una organización sin fin de lucro, que acompaña a 
comunidades andinas y rurales cubriendo la necesidad de conservación de patrimonio, y 
que cumple con la función de entidad Subejecutora del Programa de Puesta de Valor del 
Patrimonio, que lleva la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, por 
solicitud de SUBDERE y del Gobierno Regional de AyP. Fundación que ha desarrollado 
y ejecutado importantes proyectos en la Región de Arica y Parinacota dentro del 
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mencionado PPYP, generando un aporte efectivo al desarrollo sostenible de 
comurudades andinas que custodian el territorio estratégico como es el ámbito andino de 
la Región de Arica y Parinacota, 


Cc) Que, la sub-cjecución de Fundación Altiplano de las referidas iniciativas se da en marco 
legal y administrativo de la guía operativa del PPVP-SUBDERE y 2 los convenios 
celebrados entre 2009 y 2020 entre GORE AyP y FA; y ha sido solicitada por el 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota para realizar las restauraciones de templos de 
Belén y Ticaamar, monumentos nacionales en estado de emergencia, solicitadas por 
años por sus respectivas comunidades andinas. 


d) Que, la Emergencia COVID-19 ha tenido un impacto relevante en la normal ejecución 
de las imciativas referidas, que son de alta complejidad técnica y operacional. Ja 
situación de emergencia ha exigido, por parte de la entidad sub-cjecutora, esfuerzos 
extraordinarios no previstos ea los convenios vigentes. 


e) Que, Fundación Altiplano, como entidad sub-ejecutora, pide dejar constancia en este 
acuerdo que la sub-cjecución no representa ningún incentivo económico para la entidad 
sub-ejecutora y que FA cumple esta función de sub-ejecución para llevar a cabo, en 
akhanza con GORE-CORE: AyP, imiciativas patrimoniales de alta complejidad técnica, 
que son solicitadas por comunidades y que se inscriben en el Plan Templos 
Andinos/Ruta Misiones-Saraña, apoyado por Gobierno de Chile desde 2009 a la fecha. 
FA asume la sub-ejecución para PPVP desde su misión contributiva de apoyar 
comunidades andinas en la necesidad de conservación patrimonial. La sub- ejecución 
exige aportes propios de la entidad sub-ejecutora, que FA hace en el acuerdo de 
colaboración público-privada, honesta y contributiva, que sustenta la Sub-ejecución para 
PPVP-SUBDIERE. 


En virtud de lo anteriormente señalado, 
LAS PARTES, ACUERDAN LO SIGUIENTE: 


PRIMERO: Objetivo del acuerdo. 


El objeto del convenio dice relación con manifestar la voluntad que ambas partes tienen 
de dar pronta solución a las problemáticas surgidas producto de la emergencia COVID-19, en 
relación a los proyectos ejecutados por la undación Altiplano. Y así, continuar con la labor de 
colaboración PPVP-GORE, con la Fundación. La situación de emergencia antes aludida ha 
tenido un alto impacto en la normal sub-ejecución de las iniciativas refendas: “Restauración de la 
iglesia de Santiago de Belén, código BIP 40002912-0” y “Restauración de la iglesia de Virgen de 
la Asunción de Vicnamar”, código BIP 40003075-0. Lo cual ha significado sobre costos y 
extensión de plazos de ejecución, debidamente informados por entidad sub-ejecutora KA a 
GORE y CORTE AyP. 

En atención a la voluntad de las respectivas comunidades, organizadas en sus comités 
específicos de participación en las iniciativas referidas, GORE AyP dispone que se retomen las 
operaciones de los referidos proyectos en pausa parcial, a partir del 01 de agosto de 2020, 
cumpliendo estrictamente el protocolo de emergencia sanitaria que rigc cn la Región y las 
respectivas comunas, cumpliendo, además, los protocolos específicos propuestos por FA que 
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han sido debidamente aprobados por las respecrivas comunidades. Priorizándose siempre la salud 
de las personas y comunidades. 


SEGUNDO: Compromiso de la Fundación 


Jundación Altiplaoo se compromete a adecuar su sistema de trabajo al protocolo 
definido y aprobado por GORE y comunidades, priorizando siempre la salud y bienestar de 
personas y comunidades; y cumpliendo con los reportes técnicos y financieros mensuales que 
cxige la sub-cjecución. 

Además, la ltundación se compromete y manifiesta su disposición para trabajar cn forma 
conjunta con el Gobierno Regional de Arica y Parmacota, para poder cerrar administrativamente 
las iniciativas y dar por finalizados los convenios que han estado en revisión especial desde 2018 
a la fecha, conforme a nuevas disposiciones emanadas de Contraloría General de la República. 


TERCERO: Compromiso del Gobierno Regional de Arica y Parinacota. 


Será tarea de GORE AP, la coordinación de permisos especiales con cl Municipio de Putre 
y Otras mstaneias correspondientes en el actual estado de Limergencia. 

Para cl cumplimiento de las iniciativas de acuerdo a los convenios vigentes, GORI! AyP 
entiende, de acuerdo a los informes presentados por la entidad sub-ejeentora, que se requiere 
tramitar suplementaciones financieras y anexos en los convenios legales vigentes. De tal mancra 
que se compromete a tramitar las correspondientes suplementaciones, justificadas en los sobre 
costos derivados de la emergencia COVID, dentro de los 30 días siguientes a la firma de este 
acuerdo. 

La aprobación de la suplementación presupuestaria que requieren las iniciativas depende de 
la disponibilidad de recursos en el presupuesto de la Nación y de la debida aprobación del 
Consejo Regional. Sin perjuicio de esto, GORE AyP se compromete a realizar todas las gestiones 
correspondientes. 

La suplementación presupuestaria y el ajuste en el plan de trabajo de las referidas iniciativas, 
deben quedar expresamente incluidos en anexos de los convenios vigentes, que deberán ira toma 
de razón de Contraloría Regional. Se espera completar este ajuste dentro de los próximos 30 días 
desde la fecha de firma de este convenio. 

En caso de no lograrse la suplementación presupuestaria requerida, los proyectos deberán ser 
modificados en sus convenios legales y en sus proyectos de arquitectura y planes de trabajo, para 
ser concluidos de acuerdo a los recursos disponibles, en acuerdo con las respectivas 
comunidades, sin que esto sea interpretable como incumplimiento de parte de la entidad sub- 
ejecutora y que tenga algún tipo de efecto o impacto negativo cn ésta. 

Finalmente, GORE AyP se compromete a realizar los cierres administrativos de proyectos 
que han estado en revisión especial desde 2018 a la fecha, en marco de convenio de colaboración 
de octubre 2018, según nuevas disposiciones emanadas del informe de Contraloría 2016 
dedicado a la sub-ejecución de iniciativas PPVD, revisión para la que GORE AyP ha dispuesto de 
colaboración especial no remunerada de WA. Este cierre administrativo es esencial para la 
correcta rendición de las iniciativas teferidas en este acuerdo. 


CUARTO: Vigencia y duración del protocolo. 
Lil presente protocolo de acuerdo tendrá una duración hasta la finalización de ejecución 
y cierre de las imiciaivas anteriormente descritas, según revisión y levantamiento de 


observaciones de los convenios referidos. 


Página 3 de 4 


P, 
QUINTO: Normativa aplicable E sl 0 1 9 5 


La ejecución de este protocolo de acuerdo, está sujeto al estricto cumplimiento de la 
normativa vigente en relación al uso de recursos públicos, en su caso, a las normas establecidas 
en la Ley N? 19.886, de compras públicas, y a las directrices entregadas a este respecto por 
Contraloría General de la República. 


SEXTO: Fiscalización y Seguimiento 


Las autoridades pertinentes podrán realizar, dentro de su esfera de facultades y 
competenctas, todos los seguimientos necesarios para asegurar el adecuado cumplimiento del 
presente protocolo, 


SÉPTIMO: Domicilio 


Para los efectos de este protocolo de acuerdo las partes fijan su domicilio en la ciudad y 
comuna de Árica y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia. 


OCTAVO: Personerías 


La personería de don ROBERTO ERPEL SEGUEL consta en el Decreto Suprema 
N? 414 de Interior y Seguridad Pública, de fecha 02 de septiembre de 2019. 

La personería de don CRISTIAN HEINSEN PLANELLA, én representación del 
ejecutor, consta en acta de la décimo sexta sesión del directorio, reducida a escritura, de fecha 06 
de juho de 2007, ante Notario Público de Humberto Santelices Narducci, de la ciudad de 
Santiago. Dichos documentos no se insertan por ser conocidas por las partes. 


NOVENO: Ejemplares 
Este convenio se suscribe en tres (3) ejemplares del mismo tenor y validez, quedando 
uno de ellos en poder de undación Altiplano y dos en poder del Gobierno Regional de Arica y 


Parinacota. 


En señal de aceptación las partes firman. 


CRISTIAN HEINSEN P LLA¿0irh 
FUNDACIÓN ALTIPLANO 
MONSEÑOR SALAS VALDÉS 


TS 
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ORDN” :100/2020 
REF. : Resolución Exenta 1422 .Fecha 05.08: 
Protocolo de Acuerdo GORE-FA. 

MAT : Solicitud de suplementación y re-itemización 
de recursos para el proyecto: Restauración iglesia 
Virgen de La Asunción de Ticnámar. Cod. Bip N” 
40003075-0" 


En Arica, 4 de septiembre de 2020 


Sr. Humberto Saavedra 

Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota 

PRESENTE 


Estimado Humberto: 


Junto con saludar cordialmente y agradeciendo la supervisión y apoyo al trabajo de stub- 
ejecución PPVP que presta Fundación Altiplano (FA) a Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
(GORE). venimos a solicitar formalmente la suplementación y correspondiente re-iternización 
de recursos para el proyecto “Restauración iglesia Virgen de La Asunción de Tienámar Código Bip 
N' 40003075-0”. Junto a esta carta, se entrega el informe téenico y financiero detallado que 
da cuénta del estado de avance de la iniciativa y de la suplementación requerida. . 


Esta solicitud se realiza en correspondencia con el Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota y Fundación Altiplano, Resolución exenta N*1422 con fecha 5 
de agústo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19, haciendo referencia 
específica a la cláusula Tercera: Compromiso del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, 


Hacemos ver que la continuidad de la sub-ejecución de la iniciativa referida, de acuerdo al 
convenio vigente, exige un esfuerzo extraordinario de la entidad sub-ejecutora, asumiendo 
ésta costos, riesgos y dificultades extraordinarias y nunca previstas, derivadas de la 
Emergencia mundial COVID-19 que nos afecta, que vienen a aumentar la alta complejidad de 
esta iniciativa patrimonial que hs requerido el servicio de sub ejecución PPVP. La disposición 
de la Fundación Altiplano como entidad sub-ejecutora no responde a ningún incentivo 
económico, que no existe pare ninguna iniciativa de sub ejecución PPWP, sino sólo al 
compromiso de apoyo adquirido con la comunidad del templo de Ticnámar. en sintonía con la 
misión institucional de acompañar a comunidades que necesitan conservar sus tesoros 
patrimoniales. Para poder lograr cumplir con la restauración del templo en estas condiciones 
de extrema ernergencia, será necesario contar con la mayor colaboración posible de parte de 
Gobierno Regional, Comunidad del Templo y de todas las instituciones vinculadas al proceso. 


Solicitud de suplementación. 

Según se estableció en la solicitud de Modalidad Flexible de sub-ejecución y al Protocolo de 
acuerdo de resolución exenta N* 1422 del 5 de agosto de 2020 en su punto N” 3 se procede a 
solicitar el aumento de presupuesto para cubrir los gastos imprevistos derivados de la 
Emergencia COVID-19, que responden los gastos operacionales realizados durante los cinco 
meses de pausa parcial de operaciones del proyecto y a la implernentación del campamento 
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temporal aislado y autónomo solicitado por la comunidad de Ticnámar para la reanudación 
de las obras. 


El sobre costo total es de $ 153:307.460, lo que equivale a 24% del presupuesto inicial firmado 
en convenio del 16 de octubre de 2019. 


En la Tabla 1 se expone comparativamente el presupuesto aprobado en convenio vigente, el 
monto rendido a la fecha actual y el nuevo presupuesto resultante, con detalle del reajuste 
por partida y su respectivo déficit o sobre costo. Estos sobrecostos se justifican por: 


— Elaumento de presupuesto en la partida N”1, se debe al costo de la implementación de 
un campamento temporal aisiado demandado por la comunidad para el inicio de las 
obras y a las medidas adaptadas a la contingencia saniteria. 


- El aumento en la partida N*13, se debe al cambio de EETT. en la partida de Obras 
Complementarias, subpartida 13.2 Sobrecubierta temporal, declarada en el proyecto 
de restauración y que se ha debido adecuar a la normativa vigente exigida en la LGUC 
(Ley General de Urbanismo y Construcciones). 


— El sumento de presupuesto en la partida N* 15 de gastos generales corresponde a 
gastos operacionales realizados durante la pausa parcial de operaciones y a las 
necesidades requeridas para cumplir con los protocolos exigidos por las autoridades 
sanitarias y requerimientos de comunidad y equipo de trabajo, 


Con la suplementación presupuestaria solicitada se podria completar el 100% de las partidas 
de obra declaradás en el proyecto a fecha 31 de mayo de 20241. Esto supondría un sumento 
de 4 meses en la duración del proyecto respecto al tiempo declarado en convenio. Sin la 
suplernmentación presupuestaria no se podría completar el 100% del proyecto, y se declararia 
el cierre a fecha 15. de Febrero de 2021, la obra estaría finalizada a un 71 %, con los siguientes 
trabajos de partidas de obra sin finalizar: 


- Partidas N” 9 y N* 10, Terminada sin finalizar, terminaciones de cal, la restitución e 
integración de pisos y la implementación de la iluminación y sistemas de alarma y 
monitoreo respectivamente. 

- Partida N* 12, Terminada sin actuación en el 50% de la imaginería comprometida. 

- Partida N* 43. Terminada sin la habilitación museográfica. 

- Partidas N” 8 y N* 11, No tendrían ningún tipo de actuación. 


Considerando todo lo expuesto, solicitamos formalmente la suplementación y re-itemización 
de recursos para el correcto cumplimiento de los alcances del proyecto y la restauración 
integral del templo, Y quedamos atentos para firmar los anexos de convenio vigentes y 
formalizar la suplementación y re-itemización requerida por esta iniciativa del Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota, solicitada por la comunidad del templo andino Virgen de La 
Asunción de Ticnámar. 
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Tabla 1. Comparativa del presupuesto del convenio versus la re-itemización de las 
partidas en las que se ha incurrido en un aumento imprevisto de presupuesto debido a 
la situación actual de pandemia COVID 19. 
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